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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1927 

~ 25 Οκτωβρίου 1999 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τιμολόγιο εργασιών για επισκευή κτιρίων με φέρουσα 
τοιχοποιία καθώς και παραδοσιακά ή διατηρητέα 
κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των α¬ 
ντιστοίχων παροχών στους σεισμόπληκτους του Νο¬ 
μού Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης 

Σεπτεμβρίου 1999.... 

Σύσταση δημοτικού νομικού προσώπου στο Δήμο Άνω 
Καλαμά Ν. Ιωννίνων με την επωνυμία «Σχολική Επι¬ 
τροπή Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου Παρα- 

καλάμου». 

Σύσταση δημοτικού νομικού προσώπου στο Δήμο Άνω 
Καλαμά Ν. Ιωννίνων με την επωνυμία «Σχολική Επι¬ 
τροπή Γυμνασίου Παρακαλάμου». 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αοιθ. οικ/ 5273 /ΑΖ9 β 0) 

Τιμολόγιο εργασιών για επισκευή κτιρίων με φέρουσα τοι¬ 
χοποιία καθώς και παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, 
για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων 
παροχών στους σεισμόπληκτους του Νομού Αττικής 
που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 
1999. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.867/79 (ΦΕΚ Α 24) "Περί κυρωσε- 
ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.78 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 117) περί απο- 
καταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορ. 
Ελλάδος". 

2. Τις διατάξεις του Ν.1190/81 (ΦΕΚ203/Α/30.7.81) "Περί 
κυρώσεωςτης από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού Περιε¬ 
χομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981”. 

3. Τις οικ/3751/ΤΠ 31/10.9.99, οικ/3992/ΤΠ 31/17.9.99 και 
οικ/4194/ΤΠ 31/24.9.99 Κοινές Αποφάσεις του Υπουργού 
Εθν. Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την αποκατάσταση των ζημιών από το σει¬ 


σμό της 7.9.99 σε περιοχές του Νομού Αττικής. 

4. Την οικ/5140/ΤΠ 32/15.10.99 Κοινή Απόφαση του Υ¬ 
πουργού Εθν. Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομι¬ 
κών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την παροχή πιστωτικών διευκολύν¬ 
σεων στους σεισμόπληκτους του Νομού Αττικής που επλή¬ 
γησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 . 

5. Το Π .Δ. 69/1988 "περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε." 

6. Την Απόφασή μας οικ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.95, για την 
"Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ." 

7. Τη ΔΙδα/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού 
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., “περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγ¬ 
γράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών". 

8. Το τεύχος "Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδη¬ 
γίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες απο Σεισμό" 
("Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ."), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δη¬ 
μοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78. 

9. Το "Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών" 
(Ά.Τ.Ο.Ε.") που εγκρίθηκε με την απόφαση 
Ε7/1253/155/16.1.76 του Υπουργού τ. Δημ. Έργων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

10. Την Κοινή Απόφαση Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.96 
(ΦΕΚ 1006/Β/4.11.96) του Πρωθυπουργού και του Υπουρ¬ 
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυπουργούς ΓιΕ.ΧΩ Δ.Ε. Χρήοτο Βε- 
ρελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο". 

11. Την αικ/5171 /ΑΖ 9 β/18.10.99 Απόφαση για έγκριση τι¬ 
μολογίου εργασιών για επισκευή κτιρίων με φέροντα ορ¬ 
γανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τιμολόγιο εργασιών για επισκευή κτιρίων με 
φέρουσα τοιχοποιία καθώς και παραδοσιακά ή διατηρητέα 
κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοί¬ 
χων παροχών στους σεισμόπληκτους του Νομού Αττικής 
που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟί 

1. Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τη σύντα¬ 
ξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής 
σεισμοπλήκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έ¬ 
λεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δημο¬ 
σίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα με το 
Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 
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2. Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε 
πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δα¬ 
πάνες: 

α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικό κλπ. 
ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κλπ.). 

β) Για προμήθεια και μεταφορά, στον τόπο του έργου, ό¬ 
λων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται). 

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρι¬ 
σμούς κλπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστυ¬ 
λώσεις, ικριώματα, ξυλότυπους ή σιδηρότυπους κλπ.), 
πρόσθετες η επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κα¬ 
τασκευών, που θίγονται για να εκτελεστοϋν οι κύριες ερ¬ 
γασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, 
προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ.), 
εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοι¬ 
χεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν 
από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ.), ή, στην 
περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να αποκα- 
ταστσ.θούν αυτές εκτός από τις εργασίες που αναφέρεται 
ρητά ότι κοστολογούνται με άλλα άρθρα του παρόντος τι¬ 
μολογίου 

δ) γ ·ί π-.τ .είωση και φθορά των υλικών και εργαλείων η 
καθώς *.«ι τις ημεραργίες τους, από βλάβη 
;μπσή τους. 

μϊ·£οο. χο ί ογοΧαβικό Οφελος και γενικά 
-.του είναι απαραίτητη για την έντεχνη και α- 
σφαλά ολοκλ ήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κανό¬ 
νες της τέχνης και της επιστήμης και τις τοπικές και άλλες 
ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν αναφέρονται στην περι¬ 
γραφή· 

στ) Στις Τιμές Μονάδας, περιλαμβάνεται ανηγμενη και η 
δσπάν ι τα την αμοιβή της μελέτης και επίβλεψης. 

0; εργασίες που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, 
εκτ-λούντα:, όπως αναλυτικό περιγρόφεται στο τεύχος 
"Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίεςγια Επισκευή 
Κιτοΐων λ Βλάβες από Σεισμό" του Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων (το οποίο συνοπτικά αναφέρεται σαν 
"Κ Π Ο.Ε.κ' Π.Σ.", με δόκιμα υλικά και σύμφωνα με τις ειδι¬ 
κές προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος αυτό και 
εφαρμόζονται μόνο για να καθοριστεί το ύψος του δάνειου. 
“ οι ζημίες, που προπίνονται για επισκευή καιεγκρίνονται, 
θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από σεισμό και ό¬ 
χι από ε •καεάλειψη ή παλαιότητα, ακόμη και στην περί- 
πΓ-ωσ · Γιοραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων. 

!\ατ;'· την ανακαταεπαυι ) στοιχείων και εφ’ όσον γίνει άλ¬ 
λον) σπ* ν χσπσιμοποίηαΤί των υλικών, θατιμολογείταιη α- 
νακατα::· :ω:ή με τα νέα υλικά μόνον εάν το κόστος τους εί¬ 
ναι μικρότερα από το κόστος των παλαιών. 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

I ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 


μπΧ'-ΐν 
ή για ουνπ 

ε) ''··->- 

κάθεερν 


Αρθρο 1 

Γπ εν. κυβικό μέτρο εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος 

α Με :ο χέρι 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 

β. Με μηχανήματα 

ΧΙΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.200 ΔΡΧ.) 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες αποξή¬ 
λωσης των δαπέδων, αντιστήριξης παρειών, αποκομιδής 
πλεοναζοντων υλικών κλπ. _ , 

Η τΐϋΓ. ισχύει και για τμηματικές εκσκαφές ή υποθεμε- 
λιώσεις και η μέτρηση γίνεται με τις ελάχιστες απαιτούμε- 
νες διαστάσεις και κατακόρυφές παρειές των εκσκαφών. 


Άρθρο 2 

Για ένα κυβικό μέτρο επιχωμάτωση 
α. Με το χέρι 

ΧΙΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.400 ΔΡΧ.) 

β. Με μηχανήματα 

ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (700 ΔΡΧ.) 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες διαλογής, 
διάστρωσης, διαβροχής, συμπύκνωσης κλπ., καθώς και η 
μεταφορά των χωμάτων είτε είναι προϊόντα εκσκαφής είτε 
δάνεια χώματα. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις διαστά¬ 
σεις των αντιστοίχων εκσκαφών αφαιρουμένου του όγκου 
που καταλαμβάνουν οι ενισχύσεις, τα νέα στοιχεία κλπ. 

Άρθρο 3 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλαβείσας φέρου- 
σας τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση, 
χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας. Στην τιμή περιλαμβά¬ 
νεται και η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό 
της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται για όλο το φάτνωμα χω¬ 
ρίς να αφαιρούνται τα ανοίγματα στη μία ή στις δύο πλευ¬ 
ρές του ανάλογα αν η μία ή οι δύο επιφάνειες του φατνώ¬ 
ματος παρουσιάζουν ζημιά. Για ζημιές και τρόπο επισκευ¬ 
ής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του 
“Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.". 

α) Παράγραφο 2.4.2.2 με ενισχυμένο επίχρισμα και κοτε- 
τσόσυρμα 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 
ΔΡΧ.) 

β) Παράγραφο 2.4.2.2 με ενισχυμένο επίχρισμα και δομι¬ 
κό πλέγμα 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 
γ) Παράγραφο 5.2.3.1 (ζώνες ραφής). Αυτός ο τρόπος ε¬ 
πισκευής χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις φέρουσας 
και μη φέρουσας τοιχοποιίας 
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.) 

Η μέτρηση γίνεται για επιφάνεια ενός μέτρου εκατέρω¬ 
θεν της ρωγμής. 

Άρθρο 4 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευής τοιχοποιίας 
η οποία παρουσιάζει βαριές ζημιές (πλήρη αποσύνθεση ή 
απόκλιση από την κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό να ε¬ 
πισκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
για την καθαίρεση των παλαιών στοιχείων και την ανακατα- 
σκευή τους μαζί με τη θερμομόνωση ή ηχομόνωση καθώς, 
τα επιχρίσματα, τον χρωματισμό καθώς και τα διαζώματα 
από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ). Η μέτρηση γίνεται για 
την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται. 

I. Για τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο από 20 εκ. 
από λιθοδομή (με φυσικούς λίθους): 

ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (18.000 ΔΡΧ.) 

II. Για τοιχοποιία με πάχος 20 εκ. (μπατική ή διπλή δρομι- 
κή), από οποιοδήποτε υλικό 

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (13.000 ΔΡΧ.) 

III. Για τοιχοποιία με πάχος μικρότερο από 20 εκ., από ο- 
ποιοδήποτε υλικό 

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10 .000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 5 

Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέτρου θεμελίου, 
από οπλισμένο σκυρόδεμα για υποθεμελίωση ή αντιστήρι¬ 
ξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στην τιμή περιλαμβάνονται και 
οι δαπάνες για την πλήρη κατασκευή του ξυλοτύπου, κα¬ 
θώς και για την τοποθέτηση του ελαφρού οπλισμού. Η μέ- 
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τρηση γίνεται με τις διαστάσεις της σχετικής μελέτης. Στην 
τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκσκαφή και ε- 
πιχωμάτωση. 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (35.000 ΔΡΧ.) 
Άρθρο 6 

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου φέρουσας 
τοιχοδομής με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφω¬ 
να με τις παραγράφους 5.2.3.3 και 5.23.4 του 
“Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.", μαζί με το αντίστοιχο πέδιλο, αν χρειάζε¬ 
ται, που ο όγκος του ανάγεται σε επιφάνεια μανδύα. Στην τι¬ 
μή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την κατασκευή ε¬ 
πιχρισμάτων και χρωματισμού της επιφάνειας. Η μέτρηση 
γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά. 

αΐ. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, απόέγχυτο σκυ¬ 
ρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ. 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 
α2. Αμφίπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο σκυ¬ 
ρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ. 

ΔΑΚΑΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (14.000 ΔΡΧ.) 

βΐ. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμε¬ 
νο κατά προτίμηση σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα με ελά¬ 
χιστο πάχος 0,05 μ. 

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.500 ΔΡΧ.) 

β2. Αμφίπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμε- 
νο κατά προτίμηση σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα με ελά¬ 
χιστο πάχος 0,05 μ. 

ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (17.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 7 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου δαπέ¬ 
δου από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (με σι- 
δεροπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ 3 ), οποιοσδήποτε κατηγορίας, 
για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου που έπαθε ζημιές από 
το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες 
(εκσκαφές κλπ). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπά¬ 
νες για την αποξήλωση του παλαιού δαπέδου και την ανα¬ 
κατασκευή του νέου. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 8 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλι¬ 
νης στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή ζευ¬ 
κτά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την 
πλήρη κατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιάς, απο¬ 
μάκρυνση, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών κλπ.). Η 
τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλι- 
νής ή πολυκλινής κλπ), τα υλικά από τα οποία είναι κατα¬ 
σκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικά¬ 
λυψη (κεραμίδια βυζαντινά κλπ., φύλλα από κυματοειδή 
λαμαρίνα, κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από 
τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται 
σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας. Στην τι¬ 
μή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την επισκευή ή ανακατα¬ 
σκευή της ψευδοροφής ή της μόνωσης εφόσον αυτές υ¬ 
πάρχουν. 

Σε περίπτωση ανακατασκευής ξύλινης στέγης ως επικά¬ 
λυψη σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν χορηγείται 
στεγαστική συνδρομή, 
α) Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια 
ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (20.000 ΔΡΧ.) 
β) Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα παλαιά υλι¬ 


κά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που 
οπωσδήποτε θα ανπκατασταθούν 

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 9 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδε¬ 
ρένιας στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή 
ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για 
την πλήρη ανακατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαι¬ 
ός, απομάκρυνση, προμήθεια, μεταφορά κλπ.). Η τιμή ι¬ 
σχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή 
πολυκλινής κλπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευα¬ 
σμένη (σίδερα με απλές δίστομες ή με ειδική μορφή), τα υ¬ 
λικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυ¬ 
ζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, 
αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την 
κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η 
μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επι¬ 
φάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την επι¬ 
σκευή ή ανακατασκευή της ψευδοροφής ή της μόνωσης ε¬ 
φόσον αυτές υπάρχουν. 

Εφόσον υπάρχει πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν 
χορηγείται στεγαστική συνδρομή, 
α) Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργιο. 

ΕΝΝΕΑΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ(9.500 ΔΡΧ.) 
β) Όταν χρησιμοποιούνται και υερικά από τα παλαιό υλι¬ 
κά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που 
οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν. 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 10 

Γ ια την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλε¬ 
κτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές α¬ 
πό το σεισμό, ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν για να 
γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές ή ανακατοσκευές 
σε τοίχους κλπ.. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες ο< απαι- 
τούμενες δαπάνες για να αποκατασταθεί μερικά ή ολοκλη¬ 
ρωτικά η εγκατάσταση, καθώς και για να συνδεθεί με το δί¬ 
κτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.). Η τιμή ορίζεται 
κατ'αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, καθώς και 
για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις σε κάθε όροφο και πε¬ 
ριλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική , όσο και για 
την εξωτερική εγκατάσταση. 

α) Εγκατάσταση αποχετευτική, για κάθε ξεχωριστή ιδιο¬ 
κτησία: 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.) 
β) Εγκατάσταση ύδρευσης, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτη¬ 
σία. 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.) 
γ. Εγκατάσταση ηλεκτρική, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτη¬ 
σία: 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.) 
δ) Εγκατάσταση ηλεκτρική σε κοινόχρηστους χώρους: 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 11 

Γ ια την επισκευή ενός μέτρου ρωγμής οε πλάκες από ο¬ 
πλισμένο σκυρόδεμα, που έχει πλάτος μεγαλύτερο από 3 
χιλιοστά, με ρητινόστοκο κοτετσέσυρμα. ενισχυμένη τσι¬ 
μεντοκονία και επίχρισμα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες 
οι δαπάνες, που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάστα¬ 
ση. Αν η ρωγμή είναι διοι ιπερής. η μέτρηση γίνεται μόνο α- 
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πό τη μία επιφάνεια της πλάκας. Για ρωγμές παράλληλες 
με τον οπλισμό της πλάκας χορηγείται ρητινόστοκος. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 12 

Για την επισκευή ενός μέτρου ρωγμής σε φέροντες τοί¬ 
χους από λιθοδομή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 
2.4.1 των "Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.", μετσιμεντενέσεις. Στην τιμή πε¬ 
ριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση και επα- 
νακατασκευή των επιχρισμάτων ή αρμολόγημα εφόσον η 
επιφάνεια δεν είναι επιχριόμενη, διάνοιξη οπών, διεύρυνση 
της ρωγμής κλπ. καθώς και ο χρωματισμός της επιφάνειας. 
Σε περίπτωση διαμπερούς ρωγμής η μέτρηση γίνεται από 
τη μία μόνον επιφάνεια. 

ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.500 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 13 

Για ένα χιλιόγραμμο σιδηροδοκό με κοίλη ορθογωνική 
διατομή (κοιλοδοκό ή στραντζαριστό), για οποιαδήποτε 
χρήση και σε οποιαδήποτε θέση. Πριν την τοποθέτησή της, 
θα σφραγίζεται η κοιλοδοκός στην εγκάρσια τομή της (στο 
σόκορο) με σιδερένιο έλασμα με το ίδιο πάχος, που θα συ- 
γκολλιέται περιμετρικά, με σκοπό τη στεγανοποίηση του 
κοίλου εσωτερικού της. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες (προμήθεια, μεταφορά υλικών, φθορά, συναρμο¬ 
λόγηση και τοποθέτηση, ειδικά εξαρτήματα, κλπ) και γενι¬ 
κά κάθε εργασία, που χρειάζεται για να ενσωματωθεί λει¬ 
τουργικά και να προσαρμοστεί αισθητικά στην κατασκευή. 

Η ζύγιση γίνεται για το υλικό, που τελικά ενσωματώνεται 
στην κατασκευή. 

ΧΙΛΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 14 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου ελκυ- 
στήρα από δομικό χάλυβα 8400 διατομής Φ18 για την πε- 
ρίσφυξη λιθοδομών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες όπως διάνοιξη οπής, προμήθεια και τοποθέτηση 
γαλβανισμένου σιδεροσωλήνα, πλακών αγκύρωσης, σφι- 
κτήρων, βαφή των μεταλλικών στοιχείων και γενικά κάθε 
δαπάνη για την έντεχνη τοποθέτηση του ελκυστήρα. Η μέ¬ 
τρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του ελκυστή¬ 
ρα που τελικά ενσωματώνεται. Στην τιμή περιέχονται α- 
νηγμένες όλες οι λοιπές δαπάνες για τα απαραίτητα υλικά. 
ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.500 ΔΡΧ.) 

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ Ή 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Επισημαίνεται ότι οι ζημιές που προτείνονται για επι¬ 
σκευή και εγκρίνονται πρέπει απαραιτήτως να προέρχο¬ 
νται από σεισμό και όχι από παλαιότητα και εγκατάλειψη. 

Άρθρο 15 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλαβείσας φέραυ- 
σας τοιχοποιίας η οποίο παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση, 
χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας. Στην τιμή περιλαμβά¬ 
νεται και η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό 
της επιφάνειας εφόσον υπάρχουν. Η μέτρηση γίνεται όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 3. Γ ια ζημιές και τρόπο επισκευής, που 
ανταποκρίνονται στην παραγράφο 2.4.2.1. του 
"Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.". 

Η τιμή αναφέρεται σε επιφάνεια χωρίς επίχρισμα (αρμο¬ 
λόγημα) ή επιχριόμενη 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 


Άρθρο 16 

Για ένα μέτρο καλώδιο προέντασης για τη σύσφιξη λι¬ 
θοδομών, μαζί με το περίβλημά του και το κατάλληλο λι- 
πανηκό για να αποτραπεί η συνάφεια με αυτό και κάθε άλ¬ 
λο υλικό απαραίτητο για την έντεχνη κατασκευή σύμφωνα 
με τη μελέτη, εκτός από τη δαπάνη για τις αγκυρώσεις, 
που υπολογίζεται με την τιμή που ορίζεται στο επόμενο 
άρθρο. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να 
εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλ. να διανοιγεί 
το αυλάκι, να τοποθετηθεί και να ενταθείτο καλώδιο με συ¬ 
νολικό φορτίο, όσο προβλέπεται στη μελέτη, που δεν μπο¬ 
ρεί να υπερβαίνει τα εξήντα εκατοστά (60%) του οριακού 
φορτίου θραύσης του τένοντα και γενικά όλες οι δαπάνες 
για να ενσωματωθεί λειτουργικά και να προσαρμοστεί αι¬ 
σθητικά στην κατασκευή. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγ¬ 
ματικές διαστάσεις του καλωδίου, που τελικά ενσωματώ¬ 
νεται και στην τιμή περιέχονται ανηγμένες, όλες οι λοιπές 
δαπάνες για υλικά (περίβλημα, λιπαντικό, στηρίγματα 
κλπ.). 

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 17 

Για κάθε μια αγκύρωση καλωδίου όπως προβλέπεται στο 
προηγούμενο άρθρο, με όλες τις εργασίες, που χρειάζο¬ 
νται για την έντεχνη εκτέλεσή τους και την πλήρη προσαρ¬ 
μογή του, στην παλιά μορφή, όπως αναφέρεται και στους 
Γεν.Όρους (παρ. γ). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλε^οι ερ¬ 
γασίες, που προβλέπονται απ’τη μελέτη, με απόλυτη ακρί¬ 
βεια και με τις αντίστοιχες διαστάσεις, ανεξάρτητα από το 
υλικό στο οποίο γίνεται το χάντρωμα (λιθοδομή, σκυρόδε¬ 
μα οπλισμένο ή άοπλο κλπ.) καθώς και η δαπάνη για την κα¬ 
τασκευή προσκεφάλαιου (μαξιλαριού) από οπλισμένο σκυ¬ 
ρόδεμα, σύμφωνα με τη μελέτη, με πάχος το λιγότερο 0.07 
μ. και με ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350 χγρ./μ3. 
Η τιμή ισχύει αν ^ ζάρτητα από τη θέση (εσωτερική ή εξωτε¬ 
ρική), που κατασκευάζεται η αγκύρωση, το ύψος της από 
το δάπεδο εργασίας, τη σχετική με άλλα κτίσματα θέση της 
και η μέτρηση γίνεται για κάθε αγκύρωση (όχι ζευγάρια). 

ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (13.500 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 18 

Για την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου ξυλίνου 
δαπέδου. 

α) Χωρίς προσοχή , αλλά με προσοχή στις στηρίξεις και 
τις συναρμογές με τους τοίχους, ανεξάρτητα από τον τρό¬ 
πο κατασκευής και το είδος αυτού. 

ΧΙΛΙΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.700 ΔΡΧ.) 
β) Με προσοχή, προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθεί η 
χρήσιμη ξυλεία. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι ερ¬ 
γασίες για την αποκομιδή των αχρήστων, μέχρι του σημεί¬ 
ου σώρευσης, καθαρισμό, ξεπρόκιασμα, φύλαξη της χρή¬ 
σιμης ξυλείας. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις που έ¬ 
χει η επιφάνεια μαζί με το σοβατέπι. 

Άρθρο 19 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλι¬ 
νου δαπέδου, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και δια¬ 
στάσεις ,με ξυλεία , που προέρχεται από την αποξήλωση 
του παλαιού και αναγκαία συμπλήρωση νέας ξυλείας, ό¬ 
μοιας με την παλαιό, με σανίδες διατομής 2,5 Χ10 εκ. με 
σκελετό από καδρόνια. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το 
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σοβατέπι διατομής 2,5 XI0 εκ. και η μέτρηση γίνεται με τις 
πραγματικές διαστάσεις από τοίχο σε τοίχο. 

α) "Οταν ξαναχρησιμοποιείται μέρος της παλαιός ξυλείας 
και συμπλήρωση με νέα παρόμοια με την παλαιό. 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ.) 

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη, για να μεταφερ¬ 
θεί η ξυλεία, που προέρχεται από την αποξήλωση, από τη 
θέση που είχε φυλαχθεί, να γίνει προμήθεια νέας ξυλείας 
και όλων των υλικών που χρειάζονται για την πλήρη κατα¬ 
σκευή, καθώς και το σοβατέπι. 

β) Όταν η ξυλεία είναι νέα. 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την προμή¬ 
θεια, μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών που χρειάζο¬ 
νται για την πλήρη κατασκευή. 

Άρθρο 20 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου φέρο- 
ντος σκελετού πατώματος, από καινούργια πελεκητή ξυ¬ 
λεία, με διατομή το λιγότερο 0.14μ. X Ο.ίθμ. και σε από¬ 
σταση μεταξύ τους όση προκύπτει από τις ανάγκες για 
στατική αντοχή και ακαμψία, με ή χωρίς εγκάρσιους συν¬ 
δέσμους διαστάσεων και διάταξης σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
για την προμήθεια υλικών, τα ικριώματα, την ασφαλτική 
προστασία των εγκιβωτισμένων άκρων των δοκών και γενι¬ 
κά για εργασίες πλήρους κατασκευής 

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (14.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 21 

Γ ια την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου πλακό¬ 
στρωσης, από οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντέ¬ 
νιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικές κλπ.) και με 
οσοδήποτε πάχος. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για πλήρως 
περαιωμένη εργασία, όπως αποξήλωση, φόρτωση, μετα¬ 
φορά υλικών, τοποθέτηση κλπ.. Η μέτρηση γίνεται με τις 
πραγματικές διαστάσεις της επιφάνειας. 

ΧΙΛΙΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.700 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 22 

Για την επίστρωση ενός τετραγωνικού μέτρου δαπέδου, 
με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, με οτι¬ 
δήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλα¬ 
κες, πηλιορίτικες, κεραμικές κλπ.) και με οσοδήποτε πάχος 
και διαστάσεις, με το ανάλογο σοβατέπι. 

α) Από πλάκες που προέρχονται από αποξήλωση, από το 
πάτωμα που υπήρχε στον ίδιο χώρο. Στην τιμή περιλαμβά¬ 
νεται και ο καθαρισμός τους, με την αναγκαία συμπλήρω¬ 
ση, σε οσοδήποτε ποσοστό, με νέες πλάκες, όμοιες με τις 
παΜές καθώς και κάθε δαπάνη για πλήρως περαιωμένες 
εργασίες μαζί με το σοβατέπι. Η μέτρηση γίνεται με τις 
πραγματικές διαστάσεις, από τοίχο σε τοίχο. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 
ΔΡΧ.) 

β) Από νέες πλάκες όμοιες με τις παλιές. Στην τιμή περι¬ 
λαμβάνονται όλες οι δαπάνες για πλήρως περαιωμένες ερ¬ 
γασίες μαζί με το σοβατέπι και η μέτρηση γίνεται με τις 
πραγματικές διαστάσεις από τοίχο σε τοίχο. 

ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 23 

Γ ια την επισκευή ξύλινης ή μεταλλικής σκάλας, απ’οποι- 
οδήποτε πάτωμα μέχρι το επόμενο, δηλαδή σκαλομέρια 


(βαθμιδοφόροι, ρίχτια, πατήματα, κάγκελα, κουπαστή 
κλπ.) και ανεξάρτητα από το ύψος του και τη θέση στην ο¬ 
ποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη κλπ.), από το 
ποσοστό νέων υλικών που χρειάζεται για να αντικαταστα- 
θούν φθαρμένα στοιχεία, από τη μορφή της (ευθύγραμμη 
ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή 
βερνικωμένη ή όχι κλπ.). Στηντιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες για την πλήρη επισκευή. 

Η μέτρηση γίνεται σε ακέραιους ορόφους, ανεξάρτητα 
από το ύψος τους, και χωρίς να προσμετρώνται τα μεσο¬ 
πατώματα, ανεξάρτητα απάτην έκτασή τους. 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 24 

Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλι¬ 
νης στέγης, ανεξάρτητα από το πόσα και ποιά από τα πα¬ 
λαιό υλικά χρησιμοποιούνται, τη μορφή της και τα υλικά α¬ 
πό τα οποία είναι κατασκευασμένη. Στην τιμή περιλαμβά¬ 
νονται όλες οι δαπάνες, που απαιτούνται για την πλήρη 
αποκατάσταση της στέγης της ψευδοροφής και της μόνω¬ 
σης. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή της επιφά¬ 
νειας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την α¬ 
φαίρεση των κεραμιδιών ή άλλης επικάλυψης. 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 25 

Για τη ν τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδε¬ 
ρένιας στέγης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπά¬ 
νες, που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση της 
στέγης της ψευδοροφής και της μόνωσης. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 26 

Γ ια την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφοκο¬ 
νιάματος, που έχει ρηγματωθεί, τοπική συμπλήρωση κλπ. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τις εγκα¬ 
ταστάσεις και το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση 
γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις της επιφάνειας. 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 27 

Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ορο¬ 
φοκονιάματος που έχει ρηγματωθεί και δεν επιδέχεται επι¬ 
σκευή, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Στην τιμή πε¬ 
ριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, για την καθαίρεση του πα¬ 
λαιού, ανακατασκευή του νέου και τον χρωματισμό της 
επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις πραγματι¬ 
κές διαστάσεις. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 28 

Γ ια την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης 
ψευδοροφής, που η ξυλεία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
ολικά ή μερικά, μαζί με τα επενδεδυμένα περιθώρια για την 
ανακατασκευή της, με προσοχή για να διασωθεί η χρήσιμη 
ξυλεία και ιδιαίτερα για τις σανίδες, αρμοκάλυπτρα ή άλλα 
στοιχεία που έχουν ανάγλυφα ή χρωματιστά κοσμήματα, έ¬ 
στω και αν δεν είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν, 
αλλά χρειάζονται σαν πρότυπα, για να διαμορφωθεί η νέα 
ψευδοροφή, που θα κατασκευαστεί στον ίδιο χώρο όμοια 
με την παλιά. Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη και οι αυ¬ 
ξημένες δαπάνες που χρειάζονται για να διασωθούν τα κο¬ 
σμημένα στοιχεία, που προαναφέρθηκαν και να φυλά- 
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χτούν με ιδιαίτερη προσοχή. Η μέτρηση γίνεται με την 
πραγματική επιφάνεια που αποξηλώνεται σε κατακόρυφη 
προβολή σε οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να προσμετρώνται 
τα περιθώρια κλπ 

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 29 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλι¬ 
νης ψευδοροφής μαζί με τα περιθώρια, με οποιοδήποτε σε 
κάτοψη, σχήμα και διαστάσεις ανεξάρτητα από το ύψος 
(κρέμαση) και τη μορφή (θολωτή, με φατνώματα, αφαλούς 
κλπ.) εκτός των περιθωρίων και για επισκευή και συμπλή¬ 
ρωση της σχάρας στην οποία στηρίζεται, αν χρειάζεται, με 
ξυλεία, που προέρχεται από την οροφή, που υπήρχε στον 
ίδιο χώρο, και συμπλήρωση με νέα ξυλεία, όμοια με την πα¬ 
λιά και με την ίδια ανάγλυφη και χρωματιστή διακόσμηση 
κλπ.. Στην τιμή περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες για την 
πλήρη ανακατασκευή της ψευδοροφής καθώς και η εξειδι- 
κευμένη εργασία και τα υλικά, που χρειάζονται για τη δια- 
κόσμηση, ανάγλυφη και χρωματιστή ή άλλη. Η μέτρηση γί¬ 
νεται όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 30 

Γ ια την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου κουφώ¬ 
ματος, ανεξάρτητα από το είδος, το σχήμα και τον τρόπο 
κατασκευής του (ξύλινα, σιδερένια, με ή χωρίς εξώφυλλα, 
φεγγίτη κλπ.). 

α) Χωρίς προσοχή, όταν τα υλικά δεν μπορούν να ξανα- 
χρησιμοποιηθούν. 

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.000 ΔΡΧ.) 

β) Με προσοχή, όταν τα υλικά μπορεί να ξαναχρησιμο- 
ποιηθούν. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το ποσοστό των 
χρησίμων υλικών, στο σύνολό τους. 

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 31 

Γιατην επισκευή, συμπλήρωση, συντήρηση και χρωματι¬ 
σμό ενός τετραγωνικού μέτρου κουφώματος, ανεξάρτητα 
από το σχήμα, το είδος και τον τρόπο κατασκευής . Η τιμή 
ισχύει και στην περίπτωση, που το κούφωμα πρέπει να α- 
ποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί από την αρχή, 
ανεξάρτητα απ’το ποσοστό νέας ξυλείας και άλλων υλικών 
(σιδερικά, υαλοπίνακες κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την συντήρηση, χρω¬ 
ματισμό και τοποθέτηση του κουφώματος. Η μέτρηση γί¬ 
νεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, ε¬ 
κτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο, ο¬ 
πότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, 
στο οποίο εγγράφεται. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 32 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου εσω¬ 
τερικής ή εξωτερικής ξύλινης πόρτας όμοιας με αυτήν που 
υπήρχε (ταμπλαδωτή ή πρεσσαριστή ή υαλόπορτα ή ρα- 
μποτέ, με φεγγίτι και μεσοκάσι ή χωρίς κλπ.). Στην τιμή πε¬ 
ριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια και με¬ 
ταφορά όλων των υλικών, που χρειάζονται για την πλήρη 
κατασκευή. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην ο¬ 
ποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου 
μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), απ’τη μορ¬ 
φή του κλπ. Η μέτρηση γίνεται, όπως ορίζεται στο προη¬ 
γούμενο άρθρο. 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.) 


Άρθρο 33 

Γιατην ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου εξωτερι¬ 
κών παραθύρων ή εξωστόθυρων οποιουδήποτε τύπου (γαλ¬ 
λικά, γερμανικά, ελληνικά κλπ., από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 
όμοια με αυτά, που υπήρχαν. Στην τιμή περιλαμβάνονται ό¬ 
λες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 
και η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο 50. 

α) Γ ια υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα): 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (27.000 ΔΡΧ.) 

β) Για κουφώματα με εξώφυλλα: 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 34 

Για την ανακατασκευή ενός μέτρου γύψινης ταινίας 
(μπορντούρας) ή γωνίας (λούκι), με οποιαδήποτε ανάγλυ¬ 
φη διαμόρφωση, οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος, με οσοδή- 
ποτε πλάτος, ανεξάρτητα αν τοποθετούνται στο εσωτερι¬ 
κό ή το εξωτερικό, από το ύψος στο οποίο τοποθετούνται 
από το έδαφος ή το δάπεδο και τη μορφή της επιφάνειας. 
Στηντιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρε- 
θούν και απομακρυνθούν τα καταστραμμένα γύψινα εκτός 
από αυτά που είναι απαραίτητα να φυλαχθούν σαν υπό¬ 
δειγμα για να κατασκευαστούν νέα, όμοια με αυτά που υ¬ 
πήρχαν, η τελική επεξεργασία και ο χρωματισμός μετά κα¬ 
τάλληλα χρώματα. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η 
αντικατάσταση γίνει τοπικά καθώς επίσης και για γύψινες 
ροζέτες ή αφαλούς. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό 
μήκος που τοποθετείται ή τη διάμετρο για στρογγυλά, ή τη 
μεγαλύτερη διαγώνια διάσταση για πολύγωνα ή άλλα σχή¬ 
ματα. 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 35 

Γ ια την επισκευή ενός μέτρου γύψινης ταινίας (μπορ¬ 
ντούρας), ή γωνιάς (λούκι), όπως περιγράφεται στο προη¬ 
γούμενο άρθρο 52. Στην τιμή περιλαμβάνονται ανάλογα 
προσαρμοσμένες, όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο 
προηγούμενο άρθρο. Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο 
ίδιο άρθρο τόσο για ταινίες και γωνίες όσο και για ροζέτες 
ή αφαλούς. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 36 

Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδε¬ 
ρένιου, χυτοσιδερένιου ή άλλου μεταλλικού στοιχείου, ό¬ 
πως κάγκελα, κουπαστές κλπ., όμοια με αυτά που υπήρ¬ 
χαν, χυτά ή σφυρήλατα ή οποιαδήποτε πρόσθετη κατερ¬ 
γασία χρειάζεται για την τελική διαμόρφωσή τους στο 
επίπεδο ή στο χώρο, με πρόσθετα διακοσμητικά από άλλο 
μέταλλο (χαλκό, ορείχαλκο κλπ.). Στηντιμή περιλαμβάνο¬ 
νται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν τα κατεστραμμέ¬ 
να στοιχεία, να απομακρυνθούντα υλικά, εκτός από όσα εί¬ 
ναι απαραίτητα να φυλαχθούν σαν υπόδειγμα, για να κατα¬ 
σκευαστούν τα νέα, ίδια με αυτά που υπήρχαν και γενικά 
για την πλήρη κατασκευή τους, την τελική επεξεργασία και 
το χρωματισμό τους Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που 
η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και ανεξάρτητα από την ο¬ 
λική επιφάνεια που θα αντικατασταθεί και από τις επανα¬ 
λήψεις, που θα γίνουν για το ίδιο στοιχείο. Η μέτρηση γίνε¬ 
ται με την επιφάνεια, που έχει το ελάχιστο ορθογώνιο πα¬ 
ραλληλόγραμμο που περιγράφεται στο στοιχείο που 
κατασκευάσθηκε, ανεξάρτητα από την εγκάρσια διαμόρ¬ 
φωσή του. 

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.000 ΔΡΧ.) 
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Άρθρο 37 

Για την επισκευή ή ανακατασκευή ενός μέτρου τραβη¬ 
χτού επιχρίσματος, για γείσα, παραστάδες, πρέκια, κορω¬ 
νίδες, ζώνες, κορνιζώματα με οποιαδήποτε ανάγλυφη δια¬ 
μόρφωση (διατομή), με καμπύλες, ή όχι, με οσοδήποτε α¬ 
νάγλυφο βάθος, και ολικό πλάτος, με ευθύγραμμο ή 
καμπύλο άξονα (οδηγό), όμοια με αυτή, που υπήρχε και σε 
οσοδήποτε ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να α¬ 
ποτυπωθούν με ακρίβεια τα παλιά τραβηχτά, να καθαιρε- 
θούν, να απομακρυνθούν τα υλικά, να κατασκευασθεί ο τύ¬ 
πος (καλούπι), να τοποθετηθούν οι οδηγοί κλπ, η εργασία 
καιτα υλικά, η τελική επεξεργασία και ο χρωματισμός με τα 
κατάλληλα χρώματα και χρωματισμούς, έστω και αν δεν εί¬ 
ναι ομοιόχρωμοι σε όλο το πλάτος. Η τιμή ισχύει και στην 
περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και ανε¬ 
ξάρτητα από τη μορφή και τις επαναλήψεις των ανάγλυ¬ 
φων στοιχείων. 

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος και η αντί¬ 
στοιχη επιφάνεια δεν αφαιρείται από την επιφάνεια πάνω 
στην οποία κατασκευάζεται, αν η επιφάνεια αυτή έχει ανα¬ 
κατασκευαστεί και έχει υπολογιστεί η σχετική δαπάνη στον 
προϋπολογισμό. 

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.500 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 38 

Γ ια τον χρωματισμό ενός τετραγωνικού μέτρου παλαιών 
ή νέων επιχρισμάτων, ανεξάρτητα από τη θέση, εσωτερικό 
ή εξωτερικό και το ύψος απ’ το έδαφος ή το δάπεδο που γί¬ 
νεται, τη μορφή που έχει η επιφάνεια, αν είναι νέα (αχρω¬ 
μάτιστη) ή παλαιό (χρωματισμένη), το ολικό εμβαδόν και 
τις διαστάσεις και απ’ τις επαναλήψεις που χρειάζονται για 
την πλήρη κάλυψη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δα¬ 
πάνες, που προβλέπει το Α.Τ.Ο.Ε. στα αντίστοιχα άρθρα 
του και ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια 
χρωματίζεται με δύο ή περισσότερους χρωματισμούς ή και 
διακοσμητικές ταινίες (στάμπες κλπ.) που περιλαμβάνο¬ 
νται στην τιμή. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με το πραγμα¬ 
τικό εμβαδόν της επιφάνειας. 

α)Με ανάγλυφο χρώμα (τύπου ΗΕΙΙΕΡ) 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.) 
β)Με υδρόχρωμα ή τσίγκο ή κόλλα ή συνδυασμό τους 
ΧΙΛΙΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.500 ΔΡΧ.) 
γ) Με ελαιόχρωμα σε τοίχους 
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.000 ΔΡΧ.) 
δ) Με πλαστικό χρώμα σε τοίχο με σπατουλάρισμα της ε¬ 
πιφάνεια 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 
ΔΡΧ.) 

III. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Άρθρο 39 

Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση βλαβέντος στοιχείου 
από οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστυλώματος, τοιχείου, 
πλάκας ή δοκού), που είτε παρουσιάζει μερική ή πλήρη α¬ 
ποδιοργάνωση του σκυροδέματος σύμφωνα με τις παρα¬ 
γράφους 4.3.1, 4.3.2 Β, 4.2.5 Β, 4.4.1 και 4.4.2 Β του τεύ¬ 
χους "Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος ορ¬ 
γανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες 
από σεισμό" είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους από τη νέα ε¬ 
ντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, μετά την α¬ 


ποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοιχείων που είχαν πάθει 
βλάβη, με επικόλληση σύνθετων υλικών (εύκαμπτων "υφα¬ 
σμάτων” από ίνες υάλου). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες 
οι δαπάνες για την τυχόν αποκατάσταση του στοιχείου, τα 
υλικά (ρητίνες, ίνες υάλου κλπ), την προεργασία, την ερ¬ 
γασία και γενικά την πλήρη αποκατάσταση του Στοιχείου. 

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την πραγματική επιφά¬ 
νεια των στρώσεων, 
α) Για υποστυλώματα 

Τιμή ενός τ.μ. για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(38.300 ΔΡΧ.) 

Τιμή ενός τ.μ. για κάθε επόμενη στρώση 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (32.300 
ΔΡΧ.) 

β) Για δοκούς και πλάκες 

Τιμή ενός τ.μ. για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(48.300 ΔΡΧ.) 

Τιμή ενός τ.μ. για κάθε επόμενη στρώση 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(33.300 ΔΡΧ.) 
γ) Γιατοιχεία 

Τιμή ενός τ.μ. για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας 
ΣΑΡΑΝΤΑΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (38.300 
ΔΡΧ.) 

Τιμή ενός τ.μ. για κάθε επόμενη στρώση 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (32.600 
ΔΡΧ.) 

Στις περιπτώσεις κτιρίων μικτής κατασκευής (οπλισμένο 
σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία) η κοστολόγηση των 
εργασιών θα γίνει με συνδυασμό των δύο τιμολογίων (κτί¬ 
ρια από οπλισμένο σκυρόδεμα και κτίρια από φέρουσα τοι¬ 
χοποιία). 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1999 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 
-♦- 

Αριθ. 21288 (2) 

Σύσταση δημοτικού νομικού προσώπου στο Δήμο Άνω Κα- 
λαμά Ν. Ιωννίνων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου Παρακαλάμου». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 203του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ, 410/95). 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 5του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ110 
Α727.8.1990). 

3) Το αριθ. 64748/5.2.91 έγγραφο του Υπουργείου Εσω¬ 
τερικών. 

4) Την αριθ. 144/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβου¬ 
λίου Άνω Καλαμά, αποφασίζουμε: 

Συνιστούμε ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχο¬ 
λική Επιτροπή Νηπιαγωγείο Δημοτικού Σχολείου Παρακα¬ 
λάμου» στο Δήμο Καλαμά του Νομού Ιωαννίνων. 

Σκοπός του νομικού προσώπου είναι: 

Η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των 
σχολικών κτιρίων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λει¬ 
τουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών 
κ.λ.π. 

Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση 
των διδακτηρίων ή αποκατάσταση φθορών και ζημιών των 
επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκα¬ 
ταστάσεων. 

Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και εφοδια¬ 
σμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία 
για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που εί¬ 
ναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα ή λή¬ 
ψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήρι¬ 
ξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

3. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. του νομικού προσώπου λή¬ 
γει με τη λήξη της Δημοτικής περιόδου. 

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί την Δημοτική πε¬ 
ρίοδο. 

Το Δ.Σ. εκλέγει αντιπρόεδρο. 

4. Πόροι του νομικού προσώπου είναι: 

α. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου που καθορίζεται εκά 
στοτε με νόμο. 

β. Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. 

γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληρο¬ 
δοσίες. 

δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγ¬ 
μάτων ή υπηρεσιών. 

ε. Πρόσοδοι από την περιουσία του. 

5. Κάλυψη δαπάνης από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
του Δήμου Άνω Καλαμάτο ύψος της οποίας δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί. 

6. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή ρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο. 

Με την παρούσα καταργείται η ΕΣ 9014/91 απόφαση του 
Νομάρχη Ιωαννίνων. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 

Ιωάννινα, 18 Οκτωβρίου 1999 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ 

-Φ- 

Αριθ. 21292 (3) 

Σύσταση δημοτικού νομικού προσώπου στο Δήμο Άνω Κα- 
λαμά Ν. Ιωννίνων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Γυμνασίου Παρακαλάμου». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ.410/95). 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 5του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ110 
Ά/27.8.1990). 


3) Το αριθ. 64748/5.2.91 έγγραφο του Υπουργείου Εσω¬ 
τερικών. 

4) Την αριθ. 145/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβου¬ 
λίου Άνω Καλαμά, αποφασίζουμε: 

Συνιστούμε ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχο¬ 
λική Επιτροπή Γ υμνασίου Παρακαλάμου» στο Δήμο Άνω- 
Καλαμά του Νομού Ιωαννίνων. 

Σκοπός του νομικού προσώπου είναι: 

Η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των 
σχολικών κτιρίων. 

Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λει¬ 
τουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, 
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών 
κ.λ.π. 

Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση 
των διδακτηρίων ή αποκατάσταση φθορών και ζημιών των 
επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκα¬ 
ταστάσεων. 

Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και εφοδια¬ 
σμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία 
για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που εί¬ 
ναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα ή λή¬ 
ψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήρι¬ 
ξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

3. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. του νομικού προσώπου λή¬ 
γει με τη λήξη της Δημοτικής περιόδου. 

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί την Δημοτική πε¬ 
ρίοδο. 

Το Δ.Σ. εκλέγει αντιπρόεδρο. 

4. Πόροι του νομικού προσώπου είναι: 

α. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου που καθορίζεται εκά 
στοτε με νόμο. 

β. Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. 

γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληρο¬ 
δοσίες. 

δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγ¬ 
μάτων ή υπηρεσιών. 

ε. Πρόσοδοι από την περιουσία του. 

5. Κάλυψη δαπάνης από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
του Δήμου Άνω Καλαμάτο ύψος της οποίας δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί. 

6. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και 
σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 

Ιωάννινα, 18 Οκτωβρίου 1999 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



